3 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು, 


2130 
ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 
18.03.2022. 

ಮಾನ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ, 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ 
ಸಚಿವರು. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು i 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


WN HM 


ಕ್ರ. 


ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


(೪) 


ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಇದಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


' ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಬಯಲುಸೀಮೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 
ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ”! ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಕಳದ 5 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ 


(೪) 


ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ 


ಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಲುಸೀಮೆ 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ.ಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಮಂಡಳಿಗೆ 
ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


-ಬಂದಿದೆ- 

ದಿನಾಂಕ:13.12.2018 ರಂದು ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ 
ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಲಾ ರೂ.1.00 
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ 
ಪಡೆದು ರೂಂ500 ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ. ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದ 


ಕಾರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿಗಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 

(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ. ಬಿಡುಗಡೆ 
| ಪತರ | ನಗರಹಡಸಿದ | ಮಾಡಿದ 

ಅನುದಾನ 
; ಅನುದಾನ 
2 | 2019-20 2211.00 2211.00 
3 2020-21 2211.00 2211.00 
3 2021-22 3000.00 3000.00 


ಅನುಮೋದಿತ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ರೂ4500 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ-20022 ರಲ್ಲಿ ರೂ.2೦0೦ 
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 
ಇನ್ನೂ ರೂ.25.00 ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೂ4500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ಅನುದಾನದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಬಮವಾಸೀಮ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ: ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು 


(3) 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮಂಡಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಮ | ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ : ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿಎಸ್‌ 40 ಪಿಟಿಪಿ 2022 
ನಿನಿರತ್ನ) 
ಸಚಿವರು 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ಯಕುಮ ಸಂಯೋಜನೆ 


"ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 


"'ಅನುಬಂಧ- . : 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ Na 
; (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲಿ) 
ಸ್ಹ ಅಲ ಹಸರು | ನೆನ್ನಾನಸಳಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು. ಸಾಮಗಾರಿಯ 
EN RSF CN RONEN 


[SU 


ಜಿಲ್ಲೆ: ಚೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಲತರ N 


ತೇತ್ರ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


se ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ| ವಿಜಿಯಪುರ ಹೋ॥ ಬಿಜ್ಮಾವಾರ ಗ್ರಾಪಂ ಹರಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. "3 ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಮೀನಿನ 
ಹತಿರೆ.ಚೆಕ್‌ಡನಂ ಕಾಮಗ್ಬಾರಿ 


5.00| 02.07.2019 


i 
ಗಾನಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ॥ ವಿಜಿಯಪುರ ಹೋಗ ನಾಾನಾನಗ್ನಾಪಂ ನಾಗನವ ಗ್ರಾಮದ ಸಾ 60ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜವೋನಿನ i ದ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 5,00] 5.00] 02.07.2019 4.98] ಮುಗಿದಿಃ 
ಬೆಂಗಳೂರು. [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ॥ ವಿಜಿಯಪುರ ಹೋ॥ ಮದಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ : - ಮುಗಿದಿದೆ 
3 | ಗ್ರಮಾಂತರ) ದೇವಸಾನದಿಂದ ಮರಿಯಪ ಸ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 400}. 400| 02.07.2019 3.57 
4| ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ| ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋಗ ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಲ& 4ದೇವಿಪುರ ಸ್ಯಾಮಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ 300 1012018 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ WE 01. 
4 Ml 17:00[ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ.38/3 ರಾಜಭವನ ಇದ್‌ ಪಕ್ಕ: 


4 01. ಗತಿಯ: 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ತಕ್ನ ಟೆಕಡ್ಗಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00] 09.01.2018 1.60] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಫು ಹೆಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪ೮॥ ವಾದಗುಂಟೆ [ ಸ.ನಂ. 35 ಚೆನ್ನಿಗಷ್ಟನವರ ಇಮಣಿನ ಪಕ್ಕ 1 4 ಮುಗಿದಿದೆ 
2 | ಗ್ರಾಮಾಂತರ [ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕೆ, ಚೆಕಡಾ,೦ ನಿರ್ಮಾಣ 500], 500] 0೦12018 39 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ವಾದಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ ವನಹಾವ ಲಕೆಮ್ಮ ನವರ 310l- 3.10| 09.01.2018 309] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K _ _ _ 
ಬೆಂಗಳೂರು | ಸಲಮಂಗಲ | ನೆಲಮಂಗಲ 31 ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಬಸಪನವನ ಾವಾದಕವಾನ ಮಸಹಾಡ ಯಶಸ್‌ ಮನ್ನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ. sol: soo 25022019 500 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಗಾಮಾಂತರ್ರ) ಶಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬ.ಕಾ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ಇ ಕಸಬಾ ಹೊಳೆ ಅರಿತಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥'ಗೆ ಸೇರಿದ ಅರಿಶನಳುಂಟ: -ಗೆಜ್ಮಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ : 
5 | ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಚ್‌ನ್ನಷ್ನೆ ಗುಡ್ಮೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಮೇಶನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 5.001: 5.00| 31.12.2018 499] ಮುಗಿದಿದ 
k ವಿಮಾಣೂ : 
ಕ್ಷೇತ್ರದಒನ್ಟು 5 7 2210): 2210] 5 TS 
1 H ” 
ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ವಾ!/ Fe ಅಂಬಲಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರವರೆ ಸ; ನಂ. 69 ಜಮೀನಿನ; ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 3.001 - 3.00| 23.09.2017 300 ಮುಗದಿದ 
ರಿಯುವ ಹಳೆ ಚೆನಡ್ಯಾಲಂ ನಿರ್ಮಾಣ H 
ದೊಡುಬಳ್ನಾಪುದ ತಾ ತಾಲ್ಲೂು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ| ಗುಂಡೈಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಲಕ್ಷೀಶಯ್ಯ ಇವಾನ್‌ ಸನಂಪ೩5ರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ K ool: 3.00) 08.12.2017 298| ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡ ವ : 
ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲನನು ಮಜರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ! ಜಿಂಕಬಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹ ಕ ಕೆಂಪಣ್ಮವರ ಸನಂ.39 3.00 ; 3.00| 23.03.2018 299| ಮುಗಿದಿದೆ 
್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಳೆಕ್ನೆ ಚಿಕ್‌ಡಾ೦ ಬಿರ್ಮಾಃಣ NS 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಬೆ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ಮಾಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ವಂಕಔರಾವ್‌ ವ್‌ ಸನಂ. ತರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ . ; 
300, 3.00 19012018 3.00] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಾ: ಪುಳಕ ಚೆಕಡಂ ಕಾಮಗಾರಿ, Wi bl 
| 5] ಲು 'ದೊಡುಬಳ್ಳಾಪುರ 'ದೊಡ್ಮಬಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ j 3.00] 23.03.2018 299) ಮುಗಿದಿದ 
ಬೆಂಗಳೂರು. [ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಣೋ 19ನೇ ಬಾರ್ಡ್‌ ತ್‌ಗೆರಾಜ ನಗೆರೆದಲ್ಲಿನ ಇಂಧನನನುವತ ಮನೆಯಿಂದ , H 498] ಮುಗಿದಿದೆ 
6 EAN ಸಿದಾರೂಡ ಮಠದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 500 5೧೦) ೦8೦32019 : 


ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳೂಪುರ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು ಗ್ರಾ! ಪ೦] ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


400). 


30.01.2018 


ಬೊಡೈಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ| ದೊಡಸುಮನಾರು ಗ್ರಾ|| ಪಂ] ಬೈರೆಸೆಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಾದಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾ ಪಲ ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಸಶಾನದ ಹಿ 'ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4501 


450| 09.10.2017 


- 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
ಅಮುಬಂಧ-1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಜೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


py ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
SE 
೪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂದಾಜು [ಅನುಮ ತಾತ bre ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸಂ. ಇಲೆ.ಹೆಸರು py ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ [ನೀಡಿದ ಸದೆ ಜಂತೆ 
1 2 a 4 £] 3 
10 ಮಂದು ಪೂಡಸಾಸುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಆರೂಡಿಯಿಂದ ಗರಿಕೇನಹೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳನ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಲಿ 450 ಗ 02017 449] ಮುಗಿದಿದೆ 
11} ಬೆಂಗಳೂರು ದೂಡ್ಮಬಳ್ಳೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಯುಲಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಲಕ್ನೆಯ್ಯ ನವರ 09102017 ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೆ೦ಗಳೂರು 7 |ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಹುಲಿಕುಲಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ಹನುಮರಂಗಯ್ಯ ನವರ ವಿ 
12] ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್‌ರ್ಯಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 0 400) 0302017 ee 
—— 
13 Aline ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 400| 09.10.2017 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 3 K 
14 [hep] ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಸಾಸಲು ಗ್ರಾ! ಪಂ| ಕಾಡಹಾಲಪ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 3.50 3.50] 07. | 07೦32018 | ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕೇತುದ ಎಷ್ಟು KT 5250 5250] a 
ಕ್ಲೇತ್ರ: ಹೊಸಕೋಟೆ EN SE RR 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬ್ಯಾಟೀಗೌಡರ | o8x1201 | 
'ಹೂಸಕೋಟೆ : id ನ KX 4 811.2017 3.53] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೀನಿನ ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಮಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ _- ಶತಿ Kid eck 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ 
ಸಕೋಟಿ ಯ ಸ ಮ. 7 3.54| ಮುಗಿದಿದೆ 
2 | ಗ್ರಾಮಾಂತರ) | ನನಕೋಟಿ ನ ದಕುಮಾರರವರೆ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಚೆತ"ಡಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ " NN 355 08112017 
3 | ಬೆಂಗಳೂರು | ಜ್ಞಾಸಕೋಟಿ ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ 3 ss 3.55| 08.11.2017 3.53| ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) |ಬೆಂಕಟಿಸ್ತಮಪ್ಪರವರ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಬೀರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಮದ್ಯೆ ಚೆಕಡಾ,೦ ನಿರ್ಮಾಣ i 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಸು ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಮನವರೆಗ ಸಿಸಿ. | 820 | ಗಡದ 
4 [ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) | ಗೊಸಕೋಟೆ | 'ಎಮೂ, 3 5.00 5.00] 08.11.2017 497] ಮುಗ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲೆಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಂಕಟೇಶಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಂತರಾಜುರವರ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 | ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5,001 5.00] 20122017 498 
6 Kees [ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್‌ ಮನಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00] 20.12.2017 491] ಮುಗಿದಿದೆ 
3 | ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಜಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸಗೀರ್‌ ಮನೆವರಗೂ ಹಾಗೂ 207 ನಿಂದ 5,001 500] 20.12.2017 498] ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಪತ್‌ ಮನವರೆಗ್ಲೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಸು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿಡದಿಂದ ಕರಗದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ಮುನಿ 
8 (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ; 5.00] 5.00] 20.12.2017 4.98 nt 
9 | ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾ.ಹ. 207 ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತವರಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ys 5.00 soo] 20122017 498] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ನಿಮಮ. —T | 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ರಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ ಪಂ| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರಸಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ 
10| ಮಾಂಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 300 200/1230 ತ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹತ್ತಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ ಪಂ! ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ | 500 EE 
11) pamosd ನೀರಿನ ಪಟಿಕ ಕಟ್ಟದ ನಿಮಾನಕು ಕಾಮಗಾರಿ 5.00| 15.03.2017 5.00 
ಕತ್ರದ ಒಟ್ಟು ) KT | _ 506s] soe % | 50.45] 
ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 34 142.25] 142.25| 34 | 13895 
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ SEN SS RE EE 
ತತ್ರ; ರಾಮನಗರ SRR CEE EE 
'ಕಾಮಗ್ಗಾ! 
> | ಮಾ ನಗರ ತಾಮಾನ ಇನನಡಾಜ ಗಾಷಡವನಹನ ನಾನ ವವ ನಾಗ್‌ಪಾದಾನವನವಾವ್‌ | sof 500] 3100207 | 495| ಮುಗಿದಿದ 
pl 
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ಚಳ್ಳೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 


ಅನುಬಂಧ: 1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


Pp ವಿಭಾನಸಭಾ ; jj [A “ಅಂದಾಜ |ಅಸುಮೋದನೆ | ಲ" 
ae [| bam ಮು ಯು 


ಮನೆ 'ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ( A 
4| ಠಾಮನಗರ | ರಾಮನಗರ (ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂತು ಕಾಬೀರದೂಡಿ, ಗ್ರಾವಪ ಪಂಗಾಾನವರ ವನಹಂನನರಾಹಷನರ ಮನವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


5 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಳು ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮಹಾನಡಾನ ಗ್ರಾಮಃ ಶಿವಣ್ಣನ ಇಷ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಲ ಬಿಮಾಃ। ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ : 50] 50) 


61 wಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ ಪೆ೦॥ ಚೌಡಯ್ಯನದೊದ್ದಿ ನಾಸಾ Fee 
ಬುಂಡೆದಾಸನಕಟ್ಟೆ ಗೋಕಟ್ಟೆ) ಮತ್ತು, ಬರಿ ಅಬಿವದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ರಾಮನಗೆರೆ ತನಲೂು ಕೈಲಾಂಚ್‌ ಹೋ॥ ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾ ಪಂ॥: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕವನಾವು್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪನವತಹುನ 500 
ಮಲಂಟ್‌ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - oe 
| 8] ಧಾವನ ಡಾ ತಾಲೂಳು ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಸಂ|ವಾಸವಾವನಹಾನು ಗಾ ಧಾರಾ ಸ 500 
[ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಬಿಮದ್ನಿ i 
|9| ರಾಮನಗರ | ಮಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭೂತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾ ಹಸಡವವ ಮನೆಯ |, £00 
ಮುಂದೆ ಕಾಂಜಿ ರಸೆ ಹಾಗೂ ಕಲು ಕಟಿಡ ಡುನೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ( 
ol me [ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭೂತಿಕರ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಪೇರಿ ದೊಡ್ಡಿ ಮನಿಯಣ್ಣನ: ಧಾನಹಾಂಡ ರಮನ 1 5.೦೦ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತು ಸರ್ಕಾರಿ ಲಸೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ,ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ l 
ಕ್‌ತ್ರದಒನ್ನು 10 | Y 5006 
ಫ್ಲೇತ್ರ: ಕನಕಪುರ 
ಗಾವ ವಾನರಾನಂಗ ನಾನಾನಾ ಹಾ 
[2] ರಾಮನಗರ | ಕನಳವರ [ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ] ಪಂ] ಕೊನ್ನಾರ ಕಾಂತನ ಜಮೀನಿನ ಹಳ ಚಕ್‌ಡಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ 300. 300] 26022018 | 
3 [ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಗ ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯನಿಯ ವಡ್ಮರಡಳಿನ ಗಾಮೆದ ಹೋಟೆಲ್‌ ರ y 
ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಮನಯ ಮುಂಬಾಗದ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ರಾಮನಗರ | ಕನಕಪುರ 'ಕನಕೆಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ಹುಲುಚೆಲೆ ಜನೆತಾ ಕಾಲೋವಿ ಹತ್ತಿರ ಸುನಂ. 140ರ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌. 4 ೩50 
ಶುಪಪನವರ ಜಮೀನು ಪಠ, ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಡನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ಕತ್ರದಒನ್ನು 4 ಗ್‌ 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ y 
1] ರಾಮನಗರ ಚನುಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ಡಾಂ ನಿಮಾಣ 
[ 2] ರಾಮನಗರ | ಚನ.ಪಟಿಣ [ತನ್ನಪಟಿಣ ಶಾಲ್ಲೂಳು ಮುದಗೆರ ಗಾ ಪಂ॥ ಆಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಚೇಗಾಡರ ಒಮೀನಿನಔ y . 
31 ರಾಮನಗರ [ಲನಸಟ್ಟಣ [ಔನ್ನಸಟ್ನಣ ತಾಲೂಕು ಮುದಗಿರ ಗಾಗ ಪಂ॥ ಚಳನಹಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರನ್ನ ನಿಮಾಗಾ ಗ - 500] 
4 [ನನ್ನುಪಬ್ನಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ಎಂಸೆ. ದೊಡ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರದ'ಕಾಮಗಾರಿ) 


SS 
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ಅಮುಬಂಧ-1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
೪. ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಂದಾಜು [ಅನುಮೋದನೆ | ವ" tn) ಕಾಮೆಗಾರಿಯ 
ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಳ್ತತ್ರ K ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ ನುಮೂೋಗದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಂತ 
H 3 3 7 4 ~~ CN NN SNS NS p 
r ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಚಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ ಹುಚ್ನೆಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
5 | ರಾಮನಗರ 'ದೊಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಚತ್ತಿರದಿಂದ ಬಕ್ಯಯ್ಯನ ಸೈಟುವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಡ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 5.00 5.00] 31.08.2017 4೨9| ಮುಗಿದಿದೆ 
| 6 | ರಾಮನಗರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ವಿರುಪಾಸ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿಕರೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00! 5.00] 03.11.2017 | «sd ಮುಗಿದಿದೆ. 
7| ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾ|| ಪಂ] ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರೇಗೌಡನ ದೊಡ ಗ್ರಾಮದ ತೆಷ್ಟೇಹಳ್ಳೆ ಕರಕಟ್ಟಿ 5.00 5.001 03.11.2017 498) ಮುಗದಿದೆ 
ಅಬಿಮದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ |) 
5 | ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಸು ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ರಾಮಯ್ಯನ ಕರೆಯ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಯಮು ಎತರಿಸುವ ಬಗ್ಗ 40.00] 40.00[ 09022018 35,63] ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಅಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಗ್ಯಲೂರು ಗ್ರಾ॥ ಪಂ! ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಗ.ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯ ಜಮೀನಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾದು 500 5.00] 03.11.2017 
ಹೋಗುವ ರಸೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕೇತ್ರದ ಒಣ. , 9 76.00 76.00 9 [__71.41 
ಕೇತ: ಮಾಗಡಿ |__| 
[ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಏಳಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ತೋಟಿದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡಗೋಡ . 
ನಗರ ಡಿ ೪ fd 4 4 03.2018 98] ಮುಗಿದಿದೆ 
1] ರಾಮಃ ಮಾಗಡಿ [ಮ ಗಾರಿಬ ನಾ! 5,00 5.00| 26.03.20 4 
2 | ರಾಮನಗರ | ಮಾಗಡಿ [ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ| ಪಂ] ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.00] 5.00] 26.03.2018 496] ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂತು ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಪಂ ಕೆಂಪವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದ | 20022018} 495 
ಗಃ hd 4 4 1. 44 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 | ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮುಂಬಾಗ ಸಿಸಿರೆಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00] 20.02.2018 95 
4 | ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋ॥ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00] 4.00] 22.11.2017 3.99| ಮುಗಿದಿದೆ 
N ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋ॥ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡಗೋಡ 1201 397 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 | ರಾಮನಗರ igen 400] 2017 . 
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಸು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋ॥ ಹೆಗಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾ॥ಿ ಪಂ! ಹೇಳಿಗೆಹಳ್ಳೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನೆ 398| ಮುಗಿದಿದೆ 
6 | ರಾಮನಗರ _|ಕಟಿ.ಯವರಗೂ ರಸೆ ಮತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 400 3007 
7 | ರಾಮನಗರ [ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಯೋ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸೀಟಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 2೭೨97] ಮುಗಿದಿದೆ 
— 
8 | ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕಸಬಾ ಹೋ॥ಿ ವರದೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 36/2 ರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಾವಣೆ) 5.00 10.01.2018 4.98) ಮುಗಿದಿದೆ 
9 [ ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಅಗಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾ ಪಂ| ಮಠದಪಾಳ್ಯ ಹೊಸಕರೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ [ao 400 22112017 | 399] ಮುಗಿದಿದೆ 
10] ರಾಮನಗರ! [ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಚ್ರಿನಕಪ್ಪ ಗಾಗ ಪಂ| ಉಕ್ಕುಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿಮದ್ದಿ 400 400] 22112007 7 395] ಮುಗಿದಿದೆ 
11] ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಕರ ಗ್ರಾ] ಪಂ॥ ಮತಿಕೆರ ದೊಡ್ನಕರೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಾವಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.00 5.00] 26032018 497] ಮುಗಿದಿದೆ 
12] ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ॥ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | __ 500 10012018 | 499] ಮುರಿದೆ 
13] ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪಿಯ ಕೋಡಿಯಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.01.2018 ಮುಗಿದಿದೆ 
14] ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋ॥ ಜಾಲಮಂಗಲ ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಾವಣೆ | 26.03.2018 ಮುಗಿದಿದೆ 
__ [ಕಾಮಗಾರಿ 
15] ನಗರ [ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋಗ ಮೆಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಬೇಗೌಡನ ಕಷ್ಟೆಯ ಪದವಿನ ಸನಂ. ೫8 ರಬಳ 27022018 130 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದ 
ರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳಕ್ಲೆ ಚೆಕ್‌ಡಾಂ ನಿಮಾಣ E Ll 
16| ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋ ಕಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 00 26032018 497] ಮುಗಿದಿದೆ 
Sees ಬದೆಲಾಃ ಸಾಮಗಾ! 
17] ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋ। ಹೇಳಿಗೆಹಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | So 500 22112007 | 496 ಮುಗದಿದೆ 
18] ರಾಮನಗರ [ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಹೇಳಿಗೆಹಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00] 26.03.2018 499| ಮುಗಿದಿದೆ 
19] ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ॥ ಶಿವನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00] 10.01.2018 499[ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 13 86.50 8750 1% |] 83.24] 
ಜಿಲ್ಲೆಒಟ್ಟು 42 229.50] 230.50] 42 221.36 
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ಅನುಬಂಧ-1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
| ' (ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
$ ವಿಧಾನಸಭಾ ” 1 ಅಂದಾಜು | ನನುಮೋ | ಆಡಲಿಖಾತಳ | ಬಿಡುಗಡೆ | ಗರಿಯ 
ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು ಕೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು i ಮೊತ್ತ ದನ್ನ ನೀಡಿದ ಅಮಮಂ ದನ್ನ ka ಹಂತ 
CS SE 3 p ರ F 7 s A 
ಇತ್ತ ಚಂಗಭಾರು ಗ್ರಾಷಾಂತತ SSSR 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ದೇವನಹ 
್ಲ, |ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋ ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ದುರ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ. : 
2/3 ರ ನಾಗರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ದ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 500] 20.91.2017 | 496 ಮುಗಿದಿದೆ 
ದೇವನಹಳಿ ಲೂಸು ತೂಬುಗರೆ ಹೋ॥ ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಸಾ ಗ್ರಾಮದ . ಮುಗಿದಿದೆ 
ಡವನಜಣ [ನನ್ನಿ ನಾರಾಯಣಪುನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ವಿವರಣ 50020112017] 500] ಮಣ 
3 EA ಹ್ಗ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಿಯಪುರ ಹೋ॥ ಮಡಿಬೆತೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಮುನಿಯಪ,್ಪನ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಳ್ಳಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ k 
ಜೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 1.00] 1000 2 | 996] 
ಕ್ಷತ್ರನೆಲುಂಗಲ TE 
4 | ವೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ|| ಮದಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ. Re KR 09.01.2018 499) ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಕಕನುಮಯ್ಯನವರ ಸ.ನಂ. 78 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಸ್‌ಡ್ಯಾಂ , 
| some [ನಲವ 09.01.2018 2.99| ಮುಗಿದಿದೆ 
28.02.2018 4.00} ಮುಗಿದಿದೆ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತರ 7 ಪಂ॥ ವಡಗೆರ ಪಜಾತೆ ತ ಜಮೀನಿನ Pr ಸರ್ಕಾರಿ 22112017 398| ಮುಗಿದಿದಿ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಣಬೆ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ಹಣಬೆ ಗ್ರಾಮ ವಿ. ಇಸ್‌ ಏಸ್‌.ಏನ್‌ ನಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ 4.25} ಮುಗಿದಿದ 
ರಂಗರಾಜು ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 425 42519012008) 4. 
a — CN NE NN EET WRLE OE 12.23 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೊಸಕೋಟಿ] 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಓರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ| ಓರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ «| 58| ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ) | aenen [anne ಜಾತಿಯ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಷ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ 08.19.2017; 3. 
——— 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ! ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸ್‌. ನಾರಾಯಣರ ಗ್ರಾಮದ _ 
(ಮಾವರ) ಹೊಸಕೋಟೆ [ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಪ.ಜಾತಿಯ ಮುನಿಯ ಬಿನ್‌ ಭದ್ರವೃರವರ ಜಮೀವಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 3.75| 3.75( 08.11.2017 3.74| ಮುಗಿದಿದ 
NOX) 
ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊಸಕೊಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗೆಬಾಳ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ 7 4.87] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಗ್ರಾಮಾಂತರು | ಹೊಸಕೋಟೆ | ಮ್ನಿನಿಯಪ್ಪರವರ ಅಶ್ನಥ ಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ) - 4.90| 08-11-201 - 
ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 12.25 3 12.19 
ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 12 ‘ ' 50.40| 47.40|) 11 47.25 


p 


ಚುಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2130ದ 


Re . ಅಮುಬಂಧ-1 
»- 7 "-2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
SN k: (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[4] - - ಅನುಮೋ | ಆಡಳಿಪಾಶ್ಮಕ | ಬಿಡುಗಡೆ 
2) | ಣಂ ಮು [ಕ್‌ 
- 3 3 CSR SN NN NN 
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ 


ನ್ಲೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 
ಕೇತ: ಕನಕಪುರ 


HL ———— 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ತಿಮ್ಮಯ್ಯನದಧೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋವಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 5.00} 5.001 31.08.2017 ಮುಗಿದಿದೆ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕಕ್ಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತಿ ಡೆಕ್‌ C ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00| 31.08.2017 4.99 ಗಿದಿ! 


2 1000 1000 2 | ss) | 


py 
1 | ರಾಮನಗರ ಕೆಸಕಪುರ 


p4 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 


3 | ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 


ಧಡ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟು, Cea — 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚೀರಣಕುಪ್ಸೆ ಚಿಕ್ಕೈದೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ 25.11.2020 ಮುಗಿದಿದೆ 
ದ್ಯಾಪೇಗೌಡರದೊಡ್ಡಿ ದಾರಿ ಸೀಗೆಕೆರೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬ.ಕಾ) 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದ್ಯಾಪೇಗೌಡರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 25.11.2020 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬ.ಕಾ) 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ॥ ಮಲ್ಲಸ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಎಸೆ. ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ | so) 500 28.02.2018 ಮುಗಿದಿದೆ 


1] ರಾಮನಗರ | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 
ಚನುಪಟ್ಟಣ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 10.01.2018 498| ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 1 - 


3 | ರಾಮನಗರ | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹೆಚ್‌ ಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | so 500 10.01.2018 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | so] so 10.01.201 | 494 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 |__| 


ka ” | | |7| | 


————— 


ಮಾಗಡಿ ತಾ| ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ವ್ಯಾಪಿಯ ಶಿವನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 79 ರ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಮ - 13.02.2019 $49| ಮುಗದ 
[ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬಸಾ) Ne f 


ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 
ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಏಳಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
2| ರಾಮನಗರ | ಮಾಗಡಿ [ಮ ತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.00 26.03.2018 4.98 


1 so] sol 1 | 498 


9 | 43.00| 43.00 9 [4284] 


Pan KE 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿ' ದ ಪುಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 
ಅನುಬಂಧ- 1, ¥ ; 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಹೊಸಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ; 


p 
(ದೂ. ಲಕೆಗೆಳಲ್ಲಿ 

Hl ಅನುಮೋದ][ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಬಿಡುಗಡ KE 

ಕಸಂ| ಲ್ಲ ಜಿಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು | - | ಅಂದಾಜು | ನೀಡಿದ | ಅಸುಮೋದನ |: ಮಾಡಿದ |ಕ್‌ಮಗಾರಿಯ 
ಲ್ಲೆ ಕೇತ ಮೆಚ j ಹಂತ R 

% ೪ _ ನಔ | ಮೂತ್ರ [ನೀಡಿದದಿನಾಂಕ|. ಮೊತ್ತ ಹ 
[11 2 3 > 4 5 € 7 5 9 RSW 
; - \ " 
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಲ 


ಕೇತ್ರ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋ| ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ॥। ಸಂಃ ಐಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ ಸ 
| ಊಾಮಾಂತರಿ | ಆವ. | ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 28.02.2018| 5.00 | 


ಫೇೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 


ETT NE ON ET p 
ತ ನಲಮಂಗಲ pe 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ಪಾ। ಪಂ॥ ಬರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಕೆ. 'ಜನಾಂಗದ್ದ 4 ರ 
ಅಂಜಿನಪ್ಪನವರ ಸನಂ77 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಚೆಳ್‌ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 300) 50003012018) 499 
ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು : 3 ನ 1 FET) 


ಹ್ಹೇತ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 

[1] ಗ್ರಾಮಾಂತರ) | ದೊಡಳಾಪುರ 
ಬೆಂಗಳೂರು 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


'ಕೇತ: ಹೊಸಕೋ&ಔ | 


ಜಂಗಪೂಟು ಹೊಸಕೋಟೆ'ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಡ್ಡಷ್ಟನೆಹಳಿಯ'ಗ್ರಾ॥ ಪ೦॥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಂಕಟೀಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ — 
(ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಹೊಸಕೋಟಿ [ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸ .ನಂ.2೦ ರ ಪ.ಪಂಗಡ ವರ್ಗದ ಹನುಮರಾಜುರಭರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 


MENIFEE q 
ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡನ ಗ್ರಾ ಪಂ॥.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮವ ಸರ್ಕಾರ್ಲಿ 4 
2 | ನರು | ಯೂಸಕೋಟಿ [ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸನಂ78/4ರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಮುನಿಯಪೃ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ :410| 4.10[2002.2018| 408] ಮುರಿದ 
೪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


_ಕೇತದ ಒಟ್ಟು 2 - , KAT 740 2 704 ಸ m 
6 K 24.85| 24.85 6 124.78 ಫಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪ೦॥ ಜಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 
ಪ.ಪಂಗಡ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಸರ (ದೊಡುಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಹಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ; ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಾ 


CE 3.00| ಮುಗಿದಿದ ' 


1475 4.75| 15.03.2018 4.15] ಮುಗಿದಿದೆ 
A ಇ | 7.75] 7.75 


3.00] 08.11.2017 2.96| ಮುಗಿದಿದೆ 


wa 


pe 


pe 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
3 ಅಮನಮುಬಂಧ-1 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ. ಲಕೆಗೆಳಲ್ಲಿ) 


os 


[3 


ಸ 
f ಅನುಮೋದ। ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಡುಗಡೆ 
ಕಸ೦| ಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಭನನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು R ಅಂದಾಜು | ನೀಡಿದ | ಅನುಮೋದನೆ poe ಗ 
| § | [ವ ದಿನಾಂಕ 
1. 2 3 
ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ ನಾನಾ 
ಕೇತ: ರಾಮನಗರ ET EEE SES KE 
FE RE EEE ಗರ ತಾ ಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಮೆಗುಡ್ಡ ದೊಂಬಿದಾಸ ಕಟ್ಟೆ We 31.08.2017 AREER 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವ Cap 
ಪೇತ್ರ: ಕವಕಪುರ § 
se Sl es ಸಾವರ ವಾಲಾ ನನಾನಾವನ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮುನೇಶ್ಠರದೊಡ್ಗಿ ಮಾರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ J IE EEE 
": (1 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು | 500 500 71 |} 5.00) 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ j NN ES NN EN 
A EEN RR ತನ ಸನಾ ಇಲಿಗರದೂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ME SE 
2 (3 
ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 1 
ಫೇತ್ರ: ಮಾಗಡಿ } 
ean cain ಮಾಗಡಿ ಫಾ ಅಗಲಕೊಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಏಳಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ Me Es 
ಕೇತದ ಎನ್ನು ss mms 
[__ ಜಿಲ್ಲೆಒಹ್ಟು | 20.00] 20.000) 4 [199] | 
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ಹ್ನುಬ್ಬಂದ; 1 
_ A 1 - (ಡೂ. ಅಗಳು) 
ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸ _ ಸ , ನುಮೋದ| ಆಡಳಿತಾತಕ | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಗಾರಿಯ 
BEA ಾಮಗಾರಿಯುಡರು ಮ [| | ಮಂ | 
hala | 3s] 4 ” Fj ಇ 3 
ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ WW || 
ಫ್ಲೇತ್ರ: ದೇವನಹಳ್ಲಿ ; . 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇ ತೂಬಗೆರೆ ಧೂಳ ಕೆ.ಜಿ. ಸಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ" ಜಾತಿ 
ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಸನಂ. 24 ರ ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ " 500) 50013072019, 500) ಮುಗದಿದ 
, [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆ. ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ' ಸ.ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿ ಆದಿಲಕ್ಷಮ್ಮ ಮತ್ತು 
% ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ' ನ 5.00| 19.07.2019 5.00] ಮುಗಿದಿದೆ 
Ic ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಸನಂ. 14 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾ 500 500 19072019 | 450l ಮಗದದ 
5 |ರಂಗಷ್ಟಃ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i f ರ ” 
4 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೂಬಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೀಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ" ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, 500 500] 31.08.2019 497| ಮುಗಿದಿದೆ 
| ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ . 
14 ” 20.00 20.00[ 4 19.47 
4.00} 08.03.2019 4.00] ಮುಗಿದಿದೆ 
$ © » § . 4.00| 08.03.2019 4.00| ಮುಗಿದಿದ 
g 2 ನಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಸು ಸೊಿದವವಿಜನ ಗ್ರಾಪಂ. 'ಮಂಪಿನಕುರ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಾ ಜಮೀನಿನ £೦9] 400] 21.01.2020 | 397 ಮುಗದ 
(5 3 ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಲ_ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ———— 
§ 2 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಹಸಿರುವಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾದಕುಂಟಿ ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೋವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ ೩00 400] 08.03.2019 399| ಮುಗಿದಿದೆ 
೪ ಮಾರಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. R 
= 
[e) 
Kj ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವಾಬದಕುಂಟಿ ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ 138 438] 08.03.2019 437) wns |. 
ಹನುಮಂತರಾಯಪೃನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
. 5 i | | _2038 2038] 5” 20.33 
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ಅಮಬಂ೦ಧ-1 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
"ರೂ. ಲಕಗಳಲ್ಲಿ) 
* _ ey 
K ನ: . f . ಅನುಮೋದ |; ಆಡಳಿಫಾತ್ಮಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಗಾರಿಯ 
§ Ne _ ಕಾದಗಾರಯತನನು ಯ | ನನಿರದ | ಅನುನವ | ಮಾಂದ | 
«ಕ oe rp ಇ ದ ರ್‌ _ 
" ಕ್ಷೇತ: ಹೊಸಕೋಟೆ: § NE ON NS NN 
» f ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾವರಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 475| 8032019 | zal ros 
_ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಸ.ನಂ. 41 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 
1 Dp 
ಸ hs 2 Kl ಹೊಸಕೋಟೆ “ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡನಲಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ 3.75| 08.03.2019 3.74] ಮುಗಿದಿದೆ 
R - |_| [5 Fi [ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕದಿರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ’ 
ಕ್‌ g 
2| 8 [ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್‌ 
~ x ಮುಗಿದಿದೆ 
, 3 § 4 . |ಮುವಿಗುರಪ್ಪನ ಸನಂ.7/ ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 488] 488] 0803.2019 488 ಮುಗ 
WE ಹೊಸನೋಟ ತಾಲೂಕು ಗಿಡನನಹಫಿ ಗಾಷಂ ವ್ಯಾಪದಾ ಸಾದನನವನ ಸಾವದ ವವಾತಹ ಪೂಣ್‌ 348] unos 
[|S ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ bcd 
0 5 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಡೃಪ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಸಾದಷ್ಮನಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಶಿಳನ| 3] 35008032019] 329| ಮುಗದ 
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಲಕ,ಣ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಮಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - _ _ 
KR ಕೇತ್ರದ ಒಹ್ಟು | MR ” 5 |__ 2038] 20380 5 | 2033 
oo ಜಿಲ್ಲೆಒಟ್ಟು |. - . 14 60.76] 60.76] 14 | 60.13] 
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ಅನುಬಂಧ-1 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ' 


ವ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
—— T— 7 
| ಆದಳಿತಾತ್ಮಳ - 
'ದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ [ಕಾಮಗಾರಿಯ |. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಅನುಮೋ ಅನುಮನ 
ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ | ನದದ ಬಿನಾಂಕ| ಸಾಡಿದಮೊತ್ತ | ಹಂತ 
7 f- 8 — [] 


k Wee ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋ. ಮೇಲಿನಜೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ; ನಂ: Ey ಹಾಗೂ 3 ರ 


ಮಂಜುನಾಥ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನ .ಪಕ್ಕದಲಿ. ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳಳ, ಜೆಕ್‌ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋ, ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾ ನವಂದ ಮೋಹನ್‌ 
ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


19.03.2020 


ದೇವನಹಳ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋ. ದೊಡ್ಮರಾಯಪಷ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನರಿ. 8ರ ವೆಂಕಟಪ್ಪ'ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 


ಹಾಗೂ ಬೋಡಮ್ಮನ ಕುಂಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋ. ಬೀಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಜ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೂಬಗೆರೆ ಹೋ. ಹಾಡೂನಹವ ಗು ಪಂ. ಷಾ ಗ್ರಾಮದ ಜ ಹಜ್‌ 


ನಾರಾಯಣಪ,ನವರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ನ್ಣಪ)ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 24 ರಲ್ಲಿ ಹಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೆಸ್ಸೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಡಸೀಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 21 ರೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ ರಿವಿಜಮಂಟ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಇ 


19.03.2020 


19.03.2020 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಳಲುಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ RN] ಜಮೀನು ಸ ನಂ. ಗಾ ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹಸುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಾದಕುಂಟೆ ನವ ಗ್ರಾಮ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಗಾರಿ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಹು ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹುಲಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತೀ ದ್ಯ ಪಾಷಾ ವಿರ್ಮಾನ್ಸಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಸಬಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಕನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಸ್ಯ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡನೂರ ಗ್ರಾಪಂ. ಕಾಡನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳಸ್ಯೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


19.03.2020 


19.03.2020 


10.00] 10.00| 19.03.2020 10.00| ಮುಗಿದಿದ 
—— — 
40.00; 40.00; 19.03.2020 39,99] ಮುಗಿದಿದ 
10.00 10.00| 19.03.2020 9.93| ಮುಗಿದಿದೆ 
20.00} 20.00; 19.03.2020 r 19.99] ಮುಗಿದಿದ 
y- 
100.00 100.00 5 99.96 0 


20.00 


19.99 


19.99 


ಮುಗಿದಿದೆ 


07.08.2021 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


07.08.2021 


200 
+- 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


07.08.2021 


200 


ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 


19.01.2021 


19.01.2021 


ಪುಗತಿಯಲಿದ 


ಮುಗಿದಿದ 


Ww 


ಭತ. 


ವಿಧಾನಸಭೆ! 
೪್ರ.| ಇಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನ 
ಸೆಂ.] ಹೆಸರು | ಪರಿಷತ್‌ 


ಸದಸ್ಯರ ಕೇತ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿ ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
pS ( . ಅನುಬಂಧ-1 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
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ES EE 3 
6 
7 
— 
8 


oi 
® 
|“ 2 
wl & Fi 
£| ನ 
AN! 
12! 5 
kel 
13 
ager 
14 
15 
16 
[17] 
18 
19 
2 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಸವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕಮಧುರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಜರಾಯೊಸಹಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಜರಾಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಲ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳೆಸ್ಸೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಅನುಮೋದನೆ 
” |ನೀಡಿದ ಏನಾಂಕ: 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಂದಿದೆ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಜರಾಹೊಸದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿಕ್ಕತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00[ 19.01.2021 2೭001 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ : — PS 


0.00, ಅ೦ಸಟ್ಟಿ 


5.00 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಡಕವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕನೆಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹತಿರ ಹಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


- 07.08.2021 


07.08.2021 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಕುಂಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಪ್ಮಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಜಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾನಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 
3 
— 
4 


0.00 ಬಂದಿದೆ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಹಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾರನಹಳ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 5.00] 5.00| 19.01.2021 5,00| ಮುಗಿಂದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾದ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.001 5.00 19.01.2021 2.00] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಕರೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00| 07.08.2021 20೦] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ದೊಡ್ಮಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂನು ಧಗಾಣಶೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದನ್ನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00] s.00| 07.08.2021 2೦೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಾಮಗಾರಿ | 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಟಿನಕುಂಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಾತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 WENN 0.00] ಅಂಜಿ 

ನ 20 100.00 70.00 14 36.98 
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5,001 5.00 23.11.2020 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5,00] 23.11.2020 2೭0೦೦] ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ERNE ಣ | NN 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ-ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಕಗೌಡನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5,00] 23.08.2021 - 20೦1 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
Beebe ತು ನೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಫಖನರನ್ಳ -ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸಿದ, ರಾಮಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 500 oo] 23.08.2021 20೦] ಪ್ರಗತಿಯವಿದೆ 
ಡ್ಯಾಂ Jao] R La 
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ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಸೆ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
ಅನಮುಬಂಧ-1 ' 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ-ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಬೆಟ್ಟದ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಸಂದೃ ಗಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರೆಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಅಂಕನಹಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸುಮೋದನ್ಸ | ಆರಳಿತಾತಕ್ನ | ಗದ ಮಗಾರಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 1 tg pe i] oepeins y oes] 
4 5 6 7 8 9 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00] 23.08.2021 2.00| ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5,00] 18.11.2021 2.00) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಚಿಬಾರೆ ಅಭಿನವ ಆನಂದ್‌ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00] 18.11.2021 200| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
|r Fre ನ ಬ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಂಚಿಬಾರೆ ವೀಣಾ ರಾಜೇಶ್‌ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡನ್ಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 5.00 5.00} 18.11.2021 2.00| ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
] ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇರುಳಿಗರ ಜಮೀನಿನ'ಹತ್ತಿರ ಚಳ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿಮರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5,00 ; 0೦೦) ಇಂವಟ 
ke) ks) _ ಕ್‌ k 
3 B ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಹು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಕಿಕೆರೆ ಇರುಳಿಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0೦೦] ಅ೦ಂಪಟ್ಟಿ 
.ಪೆ - 
8] 8 000] 
23.11.2020 2.00 ಪ್ರಗತಿಯಪಿದ 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಂದ ಗಾಮದ ಇವನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಕಿ ಫಾಸ್‌ ಚ್‌ಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 5.00| 23.08.2021 2.00| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ ed 
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಗೃನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವಿ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಕಿ ಹಳನ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00| 23.08.2021 2.00| ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಸು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ 'ಹಳ್ಗಳ್ಳೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00| 23.08.2021 2೭೦೧) ಪ್ರಗತಿಯಲಿದ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪುಟ್ನಿಶಂಗೇಗ್‌ಡಥ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾರನಿನಲ ರಸ್ತ 
ವಿ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಮಜೆ ಪುಟ್ಕಸ್ಥಾಮಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. ಮೋರಿ Ee ನ ಸ 


ಕನಕೆಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ನ್ಗಆಲಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಕಸ್ಮಾಮಿ ಜಮೀನು ಬಳಿ ಹಳೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣರ ಇಮಾನ್‌ ಸಮೀಪ ನೀರು ಕೊರೆತದ ತಡೆಗೋಡೆ: 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಚೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ.231ರ ಓಣಿ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಸರಸಂಪಾನಷರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ 


ನೀರು ಕೊರೆತದ ತಡೆಗೋಡ 4.99} 23.11.2020 4.99| ಮುಗಿದಿದೆ 
4.98 4.98] 23.11.2020 4.97| ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ iQ 
4.95| 23.11.2020 4.94] ಮುಗಿದಿದೆ 
4.99| 23.11.2020 4.98| - ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i ೫ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಪನ್‌ಡರ ಜಮೀನಿನ sis ನೀರು ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ 499 
ಕಾಮಗಾರಿ 5 - 


00] 23.11.2020 200| ಪಗತಿಯವಿಡ 
500[ 16.11.2031 200) ಜಗತಿಯನಿದ | 

. 5.001 5.00} 23.11.2020 | * 150] ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 

SS 
500 5,00] 23.11.2020 200| ಪುಗತಿಯವಿದ |. 
ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ "| 
“50 5.00] 23.11.2020 200| ಪುಗತಿಯವಿದ 
ಕಾಮಗಾದಿ 
20 100.00 85.00) 17 - 33.50| 0 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
'ಅಮಬಂಧ-1 


N 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ವಿಧಾನಸೆಭೆ! 
ಕ್ರ] ಜಿಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನ 
ಸಂ.| ಹೆಸರು | ಪರಿಷತ್‌ 
ಸದಸ್ಯರ ಶ್ವೇತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


3 3 


1 

5 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಕೊರೆತದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4.98 4.98] 23.11.2020 497 ವ 

6 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಬೆಲೆ ಪಿಕಪ್‌ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜಮೀನುಗಳು ಶೂರೆಯದಂತ 999 23.08.2021 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ನೀರು ಕೊರೆ ತದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬ.ಕಾ)) £ 
7 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರೆಳಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.75 ರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊರತದ ತಡೆಗೋಡೆ ವಾರಾ ಕಾಮಗಾರಿ 498 23.08.2021 
he 'ಬಸಾ) . .08. 

8 5 FS ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಳಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 499 499] 23.08.2021 -  -200| ಪುಗತಿಯವಿದೆ 

| 5 [ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಕಾ) | K } ೦8. '200[ ಪ: 
ವ ಮ್‌ 

9 [61 w ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹುಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕಪ್‌ ನಾಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ೦ ಇರದ 50 ಮೀಟಿರ್‌ವರೆಗೆ 489 ; 23.11.2020 ಮುಗಿದಿದೆ 
|» 5 ಸಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ > 

10 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊರಳಗಲ್‌ ಅಡ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯೆ ಭಟ್ಟರ 23.08.2021 
RS [ ಎಸೆ ಮೊನ ನಿಮ ವ ಮಾಯಿ 
|1| [ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇಲೂರುದೊಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೪ 23.11.2020 

12 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ದ್ಯಾಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 23.08.2021 
|_| ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ _- a 

13 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾ: ಪಂ. ಹುಲಿಬೆಲೆ ಜನತಾ ಸಾರೋನಿ ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಿಸ್ನಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 499) 23.08.2021 
WS ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 kis 

14 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: ದ್ಯಾಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಲಿ ಗುಡಿಬಸಪ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 23.08.2021 2.೦೦| ಪುಗತಿಯಲಿದೆ 

15 ಶನಕಪುರ ತಾಲ್ಲಸು ದೊಡ್ಡ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಬಸಾ) 23.08.2021 7.51| ಪ್ರಗತೀ 

16 ಕನಕಪುರ ತಾಲುಣನು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದ್ಯಾಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುವಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 23.08.2021 

ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ; 2 16 


a 


ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 


ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಿದ ದಿನಾ೦ಕ 


ಧೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿಖಾತ್ಮಕ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಹಂತ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳನ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


FRE FR 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಜೀಗೌಡರ ರಾಮಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಳ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


|X 


& i | 5,00 5.00 200| ಪುಗತಿಯಲಿದ 
HE — 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಸು ನುಣ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ : 


hi 4 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿಂದಹಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರಹದ್ದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 000 ಇ 
ಚನ್ನಪೆಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆಯನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ Bel 4.00 4.00 1.60| ಪುಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


CAUsers\aso-adh-pd\Desktop\85DB & MSCB\LC ues & Ans\LC 2130\2130 ಆನುಬಂಭ 


ಚನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಸು ಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರಹದ್ದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪಲ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ . 400 


400 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 


ಅನುಬಂಧ: 1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ'ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ) 
: (ರೂ. ಲಕಗಳಲ್ಲಿ , ಘಿ 
ಧ್‌ KY ಈ 
ವಿಧಾನಸಭೆ! y Ke 2 : pa 
_ - ಅಂಜಿ ನುಮೋದನ | ಆಡಳಿತಾತಕೆ | ಬ್ರಡ್ಗುಗಡ ಮಗಾರಿಯ |. Kr 
ಸಾನಿಗಗಿಂತು.ಹೆಸೆನು ; Kg ನೆ ನುನ ¥ ಮಯದ ಮೊತ್ತ Ps KR : 
7 g 3 [ESS CST OR ನ CSS EN ¢ 
8 3 $್ರ :|ಚನುಪಟ್ಮಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದರಮಂಗಲ ಬೆಟ್ಕಿದ (ಗಿಡ) ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 5,00 5.00 2೭೦0 ಪುಗತಿಯವಿದೆ 
| | % | A 
9| 8 kl ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ. ಹಳಿ ಚನ್ನೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ; " ' p 5.00 5.00 2.00] ಪುಗತಿಯಲಿದೆ § 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಪಲಿಂಗಯ್ದನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳೆ ಜೆಕಾಡ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ ಉಪ 
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ i . 13.08.2021 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
112 " |ತನುಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲೂಕು ನಾಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 000] ಇಂವ | 4 
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ಎಸ್‌.ಎಂ. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭಪನ ಕಾಮಗಾರಿ 4 1000 |] 000] 9೫ R 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ಸೋಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊರಡಿ ಇವರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. - A | 500 5.00 13.08.2021 200 ಪತಿಯಡ| 
| KN ದ ವು ಕ - ದ - 4 -, ಸ 
115 ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕೊರಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ , | 8 pd yy ಣ್‌ 80 8.00} 13.08.2021 | 3.20| ಪಗತಿಯಲಿಡ ಡೆ ಸಹಿ 
" [ಹನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಸು ಎಸ್‌,ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾಳೆಗಾಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವರ Ne ” 200 0೧೦] ಅಂಪಟಿ |. - 
ಕೇತಾ Ea 2440 0 4 
CSS ENS SAIN EEN EL RE ERE 
fk ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಹು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಐಯ್ಯಂಡಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂತ. ರಸಹಂದ ದೊಡೈಮುದಗಿರೆ ಕರತೋಡಿಯ ವರಗರಸ್ತ PES SESS NABER ee 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ದುರಸಿ, 
7 ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಐಯ್ಯಂಡಹಳ ಅ೩ತಔ ದರಸ ್ತ 450 450] 227.2021 264] ಮುಗಿದಿದೆ 2 
ಕ್‌ A TEC EE AE TEES PERC IEI - 
|3| 3 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹಂಚಿೀಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ * 49 4.90] 19.01.2021 1.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ KN 
F ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಫ್ನಮುದಿಗರಗ್ರಾಪಂ. ಜಳ್ಕಮುವಗರ ಗ್ರಾವದ ಸಾರವರಡನು ಸಾನವನುಷಾ led ERNE | 
ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ್ವ 
5 ಮಾಗಡಿ ತಾ ಹು ತಿ; ದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 450) 13.08.2021 4.82) ಮುಗಿದಿದ N 
6 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಟಿಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಟಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೀರಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ 5.00 5.00 13.08.2021 196) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ p 
ಕಾಮಗಾರಿ f $ 
7 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ತಾಳೆಕೆರೆ ಳೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3 4 4.90 4.90| 13.08.2021 1,96] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | . x 
8 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾಪಂ. ಬಸವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 490) 4.90] 19.01.2021 4.89| ಮಿದಿದೆ ; 
9 [ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಸು ತಿಪ)ಸಂದ ಹೋಬಳಿ, ಐಯ್ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಓಣಿಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಜ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿಯವರಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ) " ೩49 4.s0| 22.07.2021 174| ಪತಿಂ 
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಿಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ ಪನ್ನನರಸಹ್ಮುನ ಮನ ಹತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌. » 
10 4.00 4.00] 19.01.2021 3.91| ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಜಿಕ್ಕಮುದಗರ ಎಂಸೆ-ರಸೆಯಿಂದ ಸಿಆರ್‌ ಪಾಳ ಕಲವವ 7308.2021 ಮುಗಿದಿದೆ 
ln 4 |ನಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀಗರಿಪುರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲ.ಪ್ಲನಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೇ ಮನ ರರಗಣ್ಣನವರ ಮನೆಯ MR RE sls 
3 ಜ ಹತಿರಸಿಸಿ.ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ _ 
K ಅಮ ಬಂಲಧ-1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
— [ 
ವಿಧಾನಸಭೆ! ಆಡೆಳಿತಾತ್ಮಕ 
. | ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ನುಮೋದನೆ bh ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸ ಹಸರು | ಸಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮ pies ಮೊತ್ತ ಅನುಮೋದನೆ | ಮಾಡಿದಮೊತ್ತ | ಹಂತ 
ಸದಸ್ಯರ ಕ್ಲೇಶ - ನಾಲ: 
1 FA 3 M 4 5 [7] Z 
3] [i - ಮಾಗಡಿ, ತಾಲೂತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಗ್ಗೀಕುಷ್ಟೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುಬರ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ತಗ್ಗೀತುಷ್ಪ ಹೋಗುವ ರಸ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ನಿಮಾಣಾ pe 490 
14 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಅದರಂಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ತೊರೆರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 480 490| 19.01.2021 4.88] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಓಣಿ) ಸಿಸಿ, ರಸೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
15 ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಸ.ನಂ. 10 4.00 19.01.2021 
ಮಹದೇವರಯನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ ಸಿ.ಸಿ. ಠಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ Wa 
16 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಐಯ್ಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಲೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗದ್ದೆ ಬಯಲು ಮತ್ತು 490 490| 13.08.2021 
L_| ಕೋಡಿಹಳ್ಲಿದವರೆಗೆ.ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ ಅಬಿವುದಿ. ಕಾಮಗಾರಿ _ - _ Wi 
17 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂನು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮುದಗೆರೆಯಿಂದ ಅಂಗಜನಹಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಲಕ್‌ ವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90| 13.08.2021 
18 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಐಯ್ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹೆಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.90| 22.07.2021 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
19 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಲದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಐಯ್ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪನಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
20| ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮುದಗೆರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚರಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 22.07.2021 
ನಿರ್ಮಾಣ N 
21 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಐಯ್ಯಲಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರಚಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಮ್ಮನಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ " 2207.2021 
1] ಸಿ.ಸಿ, ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ § 
2 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಇವಾರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇುಡಾರು ಶಿವಗಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 19.01.2021 
ರಸೆ.ಅಬಿವುದ್ಲಿ ಕಾಮ ಸಾ _ 
ಸೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ” 22 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು 


ಕೇತ್ರ: ಬೆಂಗಳೊರು ಪದವೀಧರ ಕೇತ 


| ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಹೊಲದ ತ್ತಿರ ಜೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 06.08.2021 
2 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಡು ಮಾಗಡಿ ಹೊಲದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ 06.08.2021 
3 ಮಾರಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಪುದ ಹೊಂಗೇಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 06.08.2021 
4 ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಗೇಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5,00| 06.08.2021 200] ಪುಗತಿಯಲಿದೆ 
5 ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಈರನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 06.08.2021 
IW ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಈರನಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 06.08.2021 2೦೦| ಪ್ರಗತಿಯಲಿದ 
[2 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗಾ.ಪುಲ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರಸರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 06.08.2021 
8 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮರಸ: 'ರಕೆಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 06.08.2021 
9 ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ಲಾಪ೦. ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಮಪ್ಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.90] 06.08.2021 200] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
p - 
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ಅನುಬಂಧ:1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


20 
ಫೇತ್ರದಒಜ್ಟು 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಟ್ಟೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇಚಸ್ಮಾನದ ನನವ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ಸೀಸಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


23.11.2020 


ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
’ ವಿಧಾನಸಭೆ! 
ಕ| ಜಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನ ನುಮೋದನೆ | ಆರಳಿ3ಾತಲಳ್ಲೆ | ನಡುಗ 'ಮಗಾರಿಯ 
ಸಂ.| ಹೆಸರು | ಪರಿಷತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು veg ದ pM ಅನುಮೋದನೆ | ಮರದ ಮತ್ತ ಪಂತ 
ಸೆದಸ್ಯರ ಕ್ಲೇತ್ರ ; ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 
ki 2 3 4 8 5 [3 7 8 2 
10 K ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಳುಪ್ಪನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಟಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ” 5.00] 5,00] 06.08.2021 2.00| ಪುಗತಿಯಲಿದ 
1 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋ. ಬಾಣವಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೇಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಗೆಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 5.001 5.00| 23.11.2020 2.00| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- ು SS 
[2 . ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಸೋಲೂರು ಹೋ ಬಾಣಬಾಡಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೇಮಠದ ಶಾಲೆಯ [7 ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 500 siool 23 14 2000 200 ಪಗಡಿಯಲಿದ 
- —— 
- 3] | ಮಾಗಡಿ ತಾಲಸಿಹು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 50 500] 23.11.2020 200] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
14 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತೇನಹಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಠದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 5.00 5.00] 23.11.2020 200] ಜಿಗತಿಯವ್ಲಿದೆ 
sj | | ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಸು ಮತಿಸರಗ್ರಾಪಂ. ವಾನಿಯ ಗನ್ಟಪರ ಗಾವವರ್ಕಿಸೂವುಣನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡಧಾಗವನ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 23.11.2020 200| ಪ್ರಣತಿಯನಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೆಜಗಾರಗುಪ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹಾವಾನಾವ ನನಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕೀಟ್‌ 
ಕಾಮೆಗಾದಿ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಳು ಕಲ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಉರಿಗದ್ಮಗೇಶ್ವರ ಸಾಷನಾಧ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 7 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಡುವೇಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ - 
ಹಾಂಕಿನಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾನಗಲ್ಲು, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂಪಟ್ಟಿ 
ಬಂದಿದ 


ಅಂಪಟ್ಟಿ 
ಬಂದಿದೆ 


20 ! : 100.00 85.00] 17 33.50 
ಫೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು KH NS 
| |] ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 10 ಮತ್ತು 101 ರಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕಧಲ್ಲಿ ಇಷ ಸಾರಜನಕ ಸರ್ಕಾರಿ : 4000 40.00| 23.11.2020 4000| ಮುಗಿದ 
ಹಳನ್ತೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಲಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ 
2 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳಸೆ ಚೆನ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1! 5.00 5.00| 23.08.2021 2೭.00 ವಗತಿಯಲಿದೆ 
3) | ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳಿ, ಗ್ರಾಪಂ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗೆ ರನಣಾಗಾಡ 500 5.00| 23.08.2021 200| ಪ್ರಸತಿಯವಿದ 
ವಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸುಂಡಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಹಾವ ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ಮಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಹಳಿ ರಸ್ತೆ 500 sool 23.08.2021 200] ಪಗತಿಯವಿದೆ |" 
ಹಳದ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆಗೆ ರಕಣ್ರಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ್ರಾರಿ - 
5 ||| ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಗಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌ವಂಚೀಡ್ಕರ್‌ ಸನನಾಷಾ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ನಿರ್ಮಾಣ] 2000 000 ಅಂವ 
ಕಾಮಗಾರಿ k | wo! 
$ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪನ ಶ್ರೀ ಮುನೇತ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾ wR 500 Sool 18082021 ೨00] ಪಗತಿಯಲಿನ 
ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ w f - Sa 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಕನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸುಂಡಫಟ್ಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನಹಾಂದ ಮಾನಪನನ್ನಾವ ದಹನದ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಹಳಿ, ರಸ್ತೆ : 50 500[ 23.08.2021 200| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
K ಹಳದ ಮುಳುಗು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಾಗ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಹಾಕಿ ಅಬಿಮದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ : - _ _ lL 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 


ಅಮು ಬಂಧ-1 
py 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
4 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಲ್ಲೆ ಸಾ 4 ನುಮೋದನೆ | ಆಡಳಿತಾತ | ಸ್ರಡ್ಸುಗಡ ಮಗಾರಿಯ 
p ಟು ಅಂದಾಜು ಆ: 1 ೨1 ಕಾಮಗಾ! 
Ha ಹೆಸರು ವಲ kK ” ಸಾಮಗಾರಿಯಜಿಸರು ಮೊತ್ತ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ ನುನ ಮಾಡಿದಮೊತ್ತ| ಹಂತ 
ಸೆದನ್ಯರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 2 ತ್ತ 
pS ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು- ನಾನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 5.00 23.08.2021 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
. [ರಸ ಸಾಂಕೀೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 7 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಲುಭತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್‌, ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ವಸತಿ 5.00] 15.03.2022 200| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೊಠಡಿಗಳ ಅಫ್ರೋಜ್‌ ರಸೆಗೆ ಕಾಲಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ & ici 
F 10 ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್‌. ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ 5,00] 15.03.2022 
ಲಃ ಲಕ್‌ ಇ ಕಾಮಗಾರಿ p ki 
ಸೇತುದ ಒಟ್ಟು p 10 
ನೇತ್ರ: ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಹ್‌ ಸ 1 —Tನಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋ ಟಿ.ಬೇಗೂರು ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೊರೆಕೆಂಪೋನಹಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳೆದ ಸ.ನ೦.48 ರಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾದ್ರಿ 
' 2 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋ ಟಿ. ಬೇಗೂರು ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೊರೆಕೆಂಪೋನಹಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಳ್ಳೆದ ಸ.ನಂ.50 ರಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗ್ದಾದಿ 
3 ನೆಲಯಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಶಿನಕುಂಟಿ-ಗಜಿಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ 
RM PRE ಫಾ: ದಿ 
ಸೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು g 3 
ಕೇತ್ರ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ವ 
[ik 
1 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳೆಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಮುನಿಯಷ್ಪನ ಜಮೀವನ ಹತ್ತಿರ 5,00| 30.08.2021 10| ಪುಗತಿಯವಿದೆ 
ಚಕಡಾಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗ್ದಾರಿ 
2 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಳೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕೃಕೋಲಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ) F So | 100! ಪುಗಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹತಿರ ಜೆಕ್‌ಡ್ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
3 ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಳೀಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಮಕೋಲಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ 30.08.2021 
ಸವಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ 30.08.2021 
~ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಲಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಟ್ಟಿಸ೦ದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸನಾವುಲ್ಲಾರವರ ಜಮೀನಿನ 29.05.2021 
§ ಸ ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಾಗಿಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ. ಇಷಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ 5,001 5,00| 29.05.2021 2.00| ಪುಗತಿಯವಿದೆ 
| ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ತಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ps ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿನಗಬೈ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ 29.05.2021 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹ 
| ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲೂ ಇದಿಗನಪಾ ಬುವಾ ಮಾನಯ ವಾಗನವಾ ಇವವ ಕಾಲಬೈರವಬೇಶ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ 29.05.2021 
ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಜೆಕ್‌ಡ್ರಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಲಾಮಗಾರಿ - 
9 ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ನನಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಬಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ 29.05.2021 
ಚೆಕ್‌ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 [ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ವಂಕಟೀಶ್‌ರವರ ಜಮೀನಿನ 29.05.2021 
, ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಳಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


CAUsers\aso-adb-pd\Desktop\BSDB & MSDB\LC Ques & AnsALC 213012130 ಅನುಬಂಧೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ' ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 
 ಅನುಬಂಧ:1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


20 


ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೂಡ್ಮಗಟ್ಟಿಗನಬೈೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ತನನು ನದಿಂದ, ಮಂಜುನಾಥ್‌ 5.00 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 


5.00 


ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಭಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಿರ್‌ಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಗುಟ್ಟಿಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
|೫ರೆಂಡಿ/ನಿಮಾಣೂ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಮಪ್ಪ ವಾನಹಾಂಡ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಮಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸೆ/ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00| 30.08.2021 1.00 
| 
೫ 5.00} 5.00] 30.08.2021 1.50} ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೇತ್ರದ ಒಮ್ಟು 20 100.00 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು 


pe "ರೂ. ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
7 
bi re Ey ಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು. ಸ ಅಂಜಣಜು | ಅನುಮೋದನೆ | ಆದಳಿ3ೌಾತಕ | ಬ್ರಡುಗದ [ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸಂ:| ಹೆಸರು | ಪರಿಷತ. ಸಾಮಾ ಮೊತ್ತ | ನೀಡಿದಮೂತ್ತ | ಕನುಮೋದನೆ | ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ | ಹಂತ 
st ಕತ್ಸ - ) ನ (ಡಿದ ದಿನಾಂ 
| - 5 [3 7 [] 9 
i ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಧಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ, § 
K: Re ಹತಿರ ಜೌಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾದಿ 5.00} 5.00| 29.05.2021 1.50| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾ.ಪಲ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 
1 ಜಮ್ಲೀನಿಸ ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ರಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50 3 30.08.2021 1.00) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
13 § Je ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಹಾದ ಡೈರಿವರೆಗೆ ಸ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 500 5.00 30.08.2021 “ool sas 
ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂನು ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸದಿಂಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಫಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾ ನಾವ ಸರ್ಕಾರಿ K j 
Ly .08.. . ಗತಿಯೇ 
K ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 500 5.00| 30.08.2021 1.00] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಳು ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ TE ) ಮಿಂದ. ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5.00) 30.08.2027 1.00] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
16 ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಮಾಣದಿಂದ ಗೋಪಾಲಪಷ್ನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 5.00 5.00] 30.08.2021 Too dead 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಗುಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ: ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ rool sds 
1 ಮತು ಬೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 5,00| 30.08.2021 100 ಪ್ರ 


30.08.2021 1.00| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[TT ತಾಲೂಶ ಅಗಲಕೂಟ ಗಾ ಸಂ. ಮಠದಪಾಳ್ಯಕರ ಹೂಳುವ ನಮಾ 5.00 5,00] 23.11.2020 4.98] ಮುಗಿದಿದೆ 
[21 5,00 5.00] 23.11.2020 4.99] ಮುಗಿದಿದ 
3 | _ |ಮಾಗಡಿತಾಲೂಕುಅಗಲಕೂಟಗ್ರಾಪಂ. ಅಗಲಕೋಣಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ - i ವ 5.00] 5.00] 23.11.2020 498] ಮಗಗಿದಿದೆ 
py 3] ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮಜನಹಳ್ಳಿ ಜಾ ಅರೆಹಳಕೆ, ಚಾಡ್ಸಾರ ನಿರ್ಮಾಣ . ಕ s.00| 22072021 200| ಪಗತಿಯವಿದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನ 4 . 
5 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಣೆಹಳಕ್ಕೆ ಷಾ ನಿರ್ಮಾಣ 22072021 
ಸಾಮಗಾರಿ : ವವ 
| 6 re ind ಪಾಣಿ ಸಪ ಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಣ್ಮನಪರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 5.00 5.00] 22.07.2021 2.00| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
u s 
7 [ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪಿಯ ಾಮಾನಮೂವಿ ವಾದ ವಾನ ನಾ ನಮಾಮಿ ool 5.00| 2207.2021 ET EE] 
R ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿಳುಗುಂಬ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇಶವಪುರಗ್ರಾಮದ ಸ: ನರಿ.27ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ, ಕ e000 20 200] ಪುತಿಯಲಿದೆ 
ಹಳಸ್ತೆ ಚೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ £ & ಸಜ 
9 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಲಚ ಹೋಬಳಿ ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷ್ಣುಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ಸನಾ 5.00 5.00] 18.11.2021 200| ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ AE * k ಗ 
10 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸಹು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೈಲಾ೦ಚ್‌ ಗ್ರಾಪ ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಸಾನ ಪದವ; ಕಾವ ಜೆಕ್‌ಡ್ಯಾ೦ಗೆ 500 . 500 23.11.2020 ೩98) . ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸ್ಪೆಡ್‌ಲಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ f y EN 


ಜ್‌ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಕೊಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


18.11.2021 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಸು ಅಗಲಕೊಟಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಠದಪಾಳ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಪೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5.00 5,00] 18.11.2021 


13 


ಅನು ಬಂಧ-1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
, | _ ದೊ. ಲಕ್ಷೆಗೆಳಲ್ಲಿ) 
El ————————— 
ವಿಧಾನಸಭಿ/ 
ಸ|ತಹ್ಟಿ| ಖಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಲು “ನ 
ಸೆದಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ 

3 2 3 4 

11 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಢಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡಹಳಸ್ಕೆ 5,001 5.00| 23.08.2021 20೦1 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ 
ಪದ,ಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚ್‌ಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 

12 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಟಿಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಢಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ನಹಳಸ್ಕೆ 

[— ಗುತ್ತಯ್ಯನವರ ಜಮೀವಿನ.ಹತಿರ ಜೆಕ್‌ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

13 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮದಾಸಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ 500 5.00| 23.11.2020 "498 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹದೇವಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - f 

14 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೈಲಾಂಚ್‌'ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಮರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಲ್‌. ಪ್ರಕಾಶ್‌ರವರ 5.00 5.00| 23.11.2020 4.99] ಮುಗದ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ ; oH 

15 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕೈಲಾಂಚ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ರಿಯ ಚೆನ್ನಿಗನದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮುದ್ಮರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ 5.bol 5.00! 23.11.2020 4.99] ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹಯೋಗುವ್ನರಸೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

16 ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಫು ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಇಟ್ಟಿಮಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಟ್ಟಮಡು-ತೊರದೂಡ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1500 1500| 22072021 4೦0] ಪ್ರತಿಯಲಿದೆ 
ಆರ್‌ಸಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪುಗತಿಯಲಿದೆ 


18 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣೆಗೊ೦ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ.ನಂ. 24/6 ರ ನಾಗರಾಜು ರಘವಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಅಡ್ಮಲಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ 08.12.2020 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ಲೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 


ಕ್ಲೇತ್ರ: ನಾಮವಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು 
——— 


5.00] 08.12.2020 


ಮುಗಿದಿದೆ 


1 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೊಳಿತ್ತುವುದು 


50.00 50.00} 21.12.2019 49.90] ಮುಗಿದಿದೆ 
Nui — 
2 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಗಡಿ ಸೋಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ವಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್‌ 
ಕೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು K 2 
ಒಟ್ಟು WN 179 1229.59| 1080.59| 160 688.55 | 


ಷರಾ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020- 
21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


5 . 
~ 


CAUsers\aso-adb-pd\Desktop\BSDB & MSDB\LC Dues & Ans\LC 2130\2130 ಆನುಬಂದೆ 


ಚುಕ್ಕೆ'ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 


ಈ ಅನುಬಂಧ: -1 § 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ: ಕಟಕ ಸನದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
, (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುಗಡೆ ಸ] 
ಜಿಲ್ಲೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಗ ಅಂದಾಜು | ಅನುಮೋದನೆ | ಆಡಳಿತಾತ4ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ly ಸಾಮಗಾರಿಂತ ಹೆಸರು ನ Me en ಮಂತ್ರ | ಧನುಮೋದನ ಮ ಹಂತ 
il 2 [3 SN SSN NTN CASTE 3 
ಜಿಲ್ಲೆ: ಸೈಂಗಳರ(ಗಾಮಾಂತಲ) ; ಮ ” 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನ ಘಾಹ ಸನದ ರವರ!” 
§ 4 ; ದೆ 
ಜ್ಜ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಹಳತ್ಕ ಚಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 24510.2019 439]: ಮುಗಿದಿ 
4 ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ| "500 5.001 24.10.2019 499| ಮುಗಿದಿದೆ 
- pA ದೊಡ, ಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಡ್ಮನಹಳ್ಳಿ ' ಗ್ರಾಮಥೆ ಮ 'ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀ : 4 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ನರಸಿಂಹರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಸಖ 3೨00 200) 102019 9 ಮುಗಿ 
¥ 
_ 5 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಗತಿಯಲಿ 
ls _|ಅಶ್ತಥಮ್ಮರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳಸ್ಕೆ ಚೆಳಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 490 400 21001 ತನಿ] ಹಗತಿಯಲ್ಲದ 
| ಕೇತ್ರುದ ಒಟ್ಟು "ಸ 19.00] 19.00 4 17.97 
- ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು | 19.00] 19.00] 4 17.97 
: ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಮನಗರ % _ ; 
[ಹೇತುಃ ರಾಮನಗರ ERR SSIS ET 
ವ By | i : 
% pa _ K 
'11 § 3  |ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಸು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಪ್ಟನ ಕೆರೆ ಹೊಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 19.00| 08.11.2019 19.00| ಮುಗಿದಿದೆ 
8| 6 ; | 
"ತ್ರದ ಒನ್ನು 7 ನಂ 
' ಔತ: ಕನಕಪುರ 
} 5 ನಾ p ಸು 
§ [4 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 19.00 19.00 14.10.2019 19.00| ಮುಗಿದಿದೆ 
; [5] # 2 py y - 
ಫೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 1 7 ವ | 39.000 13.00 4 19.00 


ಜ್‌ 


“ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2130ರ 
-ಅಮುಬಂಧ-1 


' 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


FR TR: « 
4% ಫ್‌ 4 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಘು ಸಿಂಗರಾಜಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ನೀರೋಳೆಹಾದಿಯಿಂದ 
ಕರೀಗೌಡರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಶಾಲೆ ಆವರಣದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಸ್‌.ಎಂ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 


ಹೊಟ್ಟಗೌಡರ ಸಿದ್ದಠಾಜು ಮನೆವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಡೆಯನ ಕೆಂಪಯ್ಯನ 
ದೇವಸ್ತಾನದ ಆವರಣಕೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

4 


—————— 
ಳ.| ಜಲ್ಲೆ |ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಸಂ.| ಹೆಸರು ಫೇತ್ಛ 
2 3 
ತ್ರ: ಚನ್ನಪಷಟ್ಟಿಣ 
1 
ls 
ನ 
3| 8 § 
— 
4 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 
ಫ್ಲೇತ್ರ: ಮಾಗಡಿ 
il 2 
FS 
2 &| 8 
ಕ್ಲೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು 
ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಸು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮರಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೂಳಿತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೆತ್ತ 


‘499 


499 


———- 
ಮಾಗಡಿ"'ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ" ಹೋಬಳಿ” ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾನಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮತ್ತು 
ಶಂಕರಪ್ಪರವರೆ ಮನೆಯ ಮುರಿದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ' 


CUsesstaso-adh-pd\ Deskiop\ BSDB & MSDB\LE Qs & Aes\LC 213012150 ಅನುಬಂಧ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ | ಬಿಡುಗಡೆ 
ಅನುಮೋದನೆ | ಎ ್ಬುಮೋದನೆ ಮಾಡಿದ 
| ನೀಡಿದೆ ದಿನಾಂಕ 


4.99] 30.09.2019 4.99 


4.99] 30.09.2019 4.91 


4.00 30.09.2019 


19.00 19.00] 28.10.2019 19.00 


20.00 | ೫ 26.02.2020 19.99 


Eas 


95.97 8 95. § 


ರೂ. ಲಕಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹೆಂತ 


ಎ 


8 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
ಅಮುಬಂಧಭ-1 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಬ್‌ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


WSN ಜಿಲ್ಲೆ [ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಸಂ.| ಹೆಸರು ಕೇತು 


a2 3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹಂತ 


ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ) 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ದೇವನಹಲ್ಲಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ : ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 41/4 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಜಾತಿಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪೆದ್ದಣ್ಣರವರ ಜಮೀವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ.ವ್ಯಾಹಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕೆಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 55 ರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ. ಜಾತಿಯ! 


ಶೀ ಮುನಿರಾಜುರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಹಳೆ ಜೌಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


HEE 
"ಬೆಂಗಳೊರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ 'ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುವಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ. 72/1 ರಪನಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜಾತೆಯ ಶ್ರೀ 


ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಹನುಮಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚ3ಕ್‌ಡ್ಸಾ೦ ನಿಮಾಣ p ನ? ಕಾಮಗಾರಿ ' 
3 ಸ 


py 


4 
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ಚುಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ 2130ರ 
ಅನುಬಂಧ-1 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


RN 


3 ಹ | ನ . (ರೂ.ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಜಿಲ್ಲೆ /ವಿಧಾನಸಭಾ ಗಾಮ £3 ; " * | ಅಂದಾಜು" | ಅನುಮೋದನೆ | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕೆ "| ಭ್ರಟುಗಡ 
ಸ ಹೆಸರು ಹ ಅನುಮೋದನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
E 7 . | ಮೂತ್ರ. | ನೀಡಿಡಮೂತ್ರ | ಅನುಮೋದನೆ "| ಮ್ಹೂದಿದ ಮೂತ್ತ| ಹಂತ 
EE ಗಾನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ್ಣ ¥ ೫ ; ನಾ 
p p ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರಸನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಮದ ಪ.ಜಾತಿ 'ಜನಾಂಗದವರ್ಗು We 
§ 6 ಃ ಪಿ ಸ , } 
ಶಿ % ವಾಸಿಸುವ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕದ ತಾವರೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿತ್ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ MR I NSE 
ದ್ರ 


ಕೇತ :ತನಳಪುರ ES NSEC 
ho] ನ 

: P % . ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾವಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 32 ರ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ (ತೊರೆ) 

- % 
8B w 


ಕೇತದ ಒನ್ನು 2000 20.00 7 1595 
ಇಲ ಒಟು] Ton —o———s 
ಜಿಲ್ಲ: ರಾಮನಗರ EE EE 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3 g yl 4 _ - 4ರ 20.00 ನ 19.99| ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ETT 1999 
ಕೀತ್ರ: ಮಾಗನ. " i [ ೫ 
Ke : p ಾ 
| 3 8 |ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾನಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ. 50, 51ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
5 ಸ J 2 "2 20.00} 28.09.2020 ; 19.99] ಮುಗಿದಿದೆ 
b i 3 1ತೊರೆಗೆ ಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0 S00 EOL |: 
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